Sy MINISTERIO 
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA GENERAL 


Y MIGRACIONES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 


CONTRATO ADMINISTRATIVO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 
A TODO RIESGO DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DE LAS 
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TGSS DE ZARAGOZA 
Y PROVINCIA 
(Expediente 50-PA-01/22T) 


REUNIDOS 


DE UNA PARTE: Dña. M?. DOLORES MARTÍN HUESO, con D.N.I. n? 17.152.723- 
J, actuando como Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, Servicio Común de la Seguridad Social, creada por Real Decreto Ley 
2318/1978, de 15 de septiembre, y dotada de personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar por el Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre; cargo 
para la que fue nombrada mediante Orden de 9 de abril de 2004 y en el ejercicio de 
las competencias que como órgano de contratación, y para la celebración de este 
contrato, le atribuye la Resolución de 23 de julio de 2020, de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, sobre delegación de competencias en sus órganos centrales y 
provinciales y en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. 
(B.O.E. del 4 de agosto). 


DE OTRA PARTE: D. DIEGO MARCO DOMENECH, provisto con Documento 
Nacional de Identidad 25462470K, actuando en nombre y representación de la 
empresa FERROVIAL SERVICIOS S.A., con C.I.F.: A80241789 y domicilio social en 
Príncipe de Vergara, n° 135, de Madrid (28002), inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid en fecha 18 de febrero de 1992, y estando legitimado para intervenir en 
este acto, en virtud de escritura de poder otorgada con fecha 25 de noviembre de 
2020, ante el notario D. LUIS MÁIZ CAL, con el número 2436 de las de su 
protocolo. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para 
formalizar el presente contrato. 
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 


l- Con fecha 21 de diciembre de 2010, se suscribe Protocolo de actuación para 
la administración y participación en gastos de inmuebles de uso compartido 
entre la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Zaragoza y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Zaragoza, en virtud del cual corresponde a esta Tesorería General 
de la Seguridad Social actuar como órgano de contratación para la 


adjudicación del presente contrato. 


El inmueble de uso compartido al que afecta dicho protocolo es el ubicado 
en: C/ Arquitecto Medarde n° 19 de Calatayud correspondiente a la Oficina 
Integral de la Seguridad Social de Calatayud, con independencia de que, al 
incluirse en el contrato inmuebles de uso compartido, el presupuesto de este 
contrato, esté cofinanciado por ambas entidades, correspondiendo a la 
Dirección Provincial de la TGSS el abono del 96,22% y a la Dirección 
Provincial del INSS el abono del 3,78 %. 


ll.- La fiscalización previa del expediente se ha efectuado por la Intervención 
Delegada Territorial, en esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la 


Seguridad Social en fecha de 3 de junio de 2021. 


lll.- La aprobación del gasto para atender las obligaciones que se derivan del 
cumplimiento del contrato, se ha efectuado por la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de Zaragoza y por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Zaragoza, con cargo a sus respectivos Presupuestos de 


Gastos y Dotaciones, en las fechas y por los importes que se indican a continuación: 


Entidad Importe del gasto Fecha aprobación 
TGSS 291.065,50 € 07/06/2021 
INSS 11.434,50 € 07/06/2021 
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IV.- Con fecha 26 de mayo de 2021, se acuerda por el órgano de contratación la 


apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto. 


V.- Por resolución del órgano de contratación de fecha 30 de septiembre de 2021, 
se acuerda la adjudicación del presente contrato a la empresa FERROVIAL 
SERVICIOS S.A., por un importe de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(193.350,76 €), IVA excluido, y con arreglo a la oferta presentada. 


CLÁUSULAS 


PRIMERA.- El presente contrato de carácter administrativo tiene por objeto el 
servicio de mantenimiento integral a todo riesgo de las instalaciones y servicios de 
las dependencias de la TGSS de Zaragoza y provincia, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas por los que se rige la presente contratación, y conforme a la 
oferta presentada por la empresa adjudicataria. 


SEGUNDA.- El precio cierto de este contrato asciende a la cantidad de CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (193.350,76 €), IVA excluido, si bien como consecuencia de la 
repercusión del citado impuesto (21 %), la cantidad que será satisfecha por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social respecto a su porcentaje de participación en el edificio de uso compartido, 
ascenderá a DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS, (233.954,42 €), con la 


siguiente distribución de anualidades: 
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Entidad Ejercicio dy Pe A IVA (21%) Total año 
TGSS 2022 170.538,59 35.813,10 206.351,69 
INSS 2022 6.699,60 1.406,92 8.106,52 
TGSS 2023 15.503,51 3.255,74 18.759,25 
INSS 2023 609,06 127,90 736,96 

TOTAL CONTRATO.......... 193.350, 76 40.603,66 233.954,42 
m Total IVA 
: Rúbrica yv Importe o a z 
Entidad Presupuestaria Ejercicio IVA excluido IVA 21% incluido 
2022 156.217,75 32.805,73 189.023,48 
Mantenimiento instalaciones (enero-noviembre) 
4591.212 2023 
(diciembre 2022) 14.201,61 2.982,34 17.183,95 
TGSS i 2022 7 i7382 
Mantenimiento de sistemas (enero-noviembre) 14.320,84 3.007,3 -328, 
de seguridad y control 2023 
4591.2274 (diciembre 2022) 1.301,90 273,40 1.575,30 
2022 6.327,40 1.328,75 7.656,15 
Mantenimiento instalaciones (enero-noviembre) i i i 
1391.212 2023 
(diciembre 2022) 575,22 120,80 696,02 
INSS o 2022 7 
Mantenimiento de sistemas (enero-noviembre) 372,20 78,16 50,36 
de seguridad y control 2023 
1391.2274 
EIA (diciembre 2022) 2n = ed 
TOTAL... 193.350,76 40.603,66 233.954,42 


Se entenderá, a todos los efectos, que el precio del contrato incluye todos los gastos 


derivados de la ejecución total de la prestación que constituye su objeto y que se 


definen en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta 


contratación como obligatorios para el contratista, sin que puedan ser repercutidos 


como partida independiente. 


El pago del precio del contrato se efectuará de la forma siguiente: 


Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico, y firmadas 
con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido. En 
concreto, las facturas electrónicas que se remitan se ajustarán al formato 
estructurado de la factura electrónica Facturae y de firma electrónica conforme a 


las especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES). 


E 


j} 


MINISTERIO 
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA GENERAL 


Y MIGRACIONES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 


El contratista tendrá la obligación de presentar las facturas en el plazo de los 
treinta días, desde la prestación del servicio, a través del punto general de 
entrada de facturas electrónicas, que proporcionará un servicio automático de 
puesta a disposición o de remisión electrónica a las oficinas contables 
competentes para su anotación en el registro contable, así como un acuse de 


recibo electrónico con la acreditación de la fecha y hora de presentación. 


En las facturas, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Trigésima 
Segunda del de la LCSP, se harán constar los siguientes datos: 


TGSS (96,22%) del precio total del contrato 
(Todas las oficinas incluidas en el objeto del contrato) 
e Unidad Tramitadora: EA0042352 
e Oficina contable: EA0042292 
e Órgano Gestor: EA0042298 


INSS 3,78% del precio total del contrato 
(Oficina integral de la Seguridad Social de Calatayud uso compartido) 
e Unidad Tramitadora: EA0042191 
e Oficina contable: EA0042292 
e Órgano Gestor: EA0042131 


Atendiendo a las características de esta contratación, el pago del precio se realizará 
parcialmente, mediante abonos a cuenta al vencimiento de cada mensualidad 
natural, en función de los servicios efectivamente realizados por el contratista, y tras 
la constatación formal de su realización a satisfacción mediante el Certificado de 


conformidad que a tal efecto se formalice. 


A tales efectos, y siempre que la prestación corresponda al período parcial completo, 


se certificarán mensualmente los servicios realizados, incorporándose por el 
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contratista las correspondientes facturas a los efectos de su tramitación por la 


Unidad correspondiente. 


En el supuesto de que la prestación finalice con anterioridad al último día del 
período, se procederá a tramitar la factura del correspondiente servicio, sin más 


demora y sin que sea necesario esperar a la conclusión del mes natural. 


El precio se abonará dentro de los treinta días siguientes a la fecha del certificado de 
conformidad con el servicio que a tal efecto se formalice, previa presentación por el 
contratista de las correspondientes facturas separadas a nombre de la Dirección 
Provincial de la TGSS de Zaragoza, calle Avd. de las Torres, 22 50008 
ZARAGOZA, CIF.: Q-5069013-J, por el servicio realizado, y a nombre del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Zaragoza con domicilio en C/Doctor Cerrada n* 
6, 50005 Zaragoza, C.I.F.: S- 5019004-J, por el servicio realizado, con cargo a sus 
respectivos presupuestos y de conformidad con el acuerdo de gastos compartidos 
establecido entre dichas Entidades, vigente actualmente. Si durante el plazo de 
duración del contrato se estableciera un nuevo acuerdo, se estará a lo que se 


determine en el mismo. 


Si se produjera demora en el pago del precio, el contratista tendrá derecho a los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos 


previstos en el artículo 198.4 de la LCSP. 


Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá 
proceder a la suspensión del contrato, en los términos señalados en el artículo 
198.5 de la LCSP; debiendo comunicar dicha circunstancia a la Tesorería General 


de la Seguridad Social, con un mes de antelación. 


Si la demora en el pago fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 


consecuencia de ello se le origen, tal y como reconoce el artículo 198.6 de la LCSP. 
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Del importe de la primera factura que el contratista presente al cobro se descontará 
la cantidad de 1.239,17 €, correspondiente al importe abonado por la publicación de 
la convocatoria del Concurso en el B.O.E. n° 158 de fecha 3 de julio de 2021 de 
acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 22.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 


Particulares que rigen la contratación. 


TERCERA.- El plazo de ejecución del contrato es de 12 meses, a contar desde 01 de 
enero de 2022. 


CUARTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato se ha constituido a favor 
de la Tesorería General de la Seguridad Social una garantía definitiva de NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (9.667,54 €), que equivale al 5% del precio final ofertado, excluido el 
Impuesto sobre el Valor añadido constituida mediante aval depositado en la Caja 
General de Depósitos del Ministerio de Economía y Empresa con el número 2021- 
00373-0-0100630 de fecha 27 de septiembre de 2021 


La garantía constituida estará afecta a las responsabilidades que se describen en el 
artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, y no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido, en su caso, el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satistactoriamente este contrato, en los 


términos señalados en el artículo.111 de la referida Ley. 


QUINTA.- El contratista se compromete a realizar el servicio objeto del presente 
contrato de acuerdo con los contenidos que figuran en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen la presente 
contratación. Asimismo, la ejecución del servicio se ajustará a la oferta económica y 
a la documentación técnica presentada por el contratista en el procedimiento de 


adjudicación; quedando comprometido a cumplir con las mejoras válidamente 


Y, MINISTERIO 
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA GENERAL 


Y MIGRACIONES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 


propuestas en su oferta, que han sido aceptadas por la Administración, y que 


consisten en: 


- La realización de pequeñas obras de conservación que comprendan 
trabajos de albañilería, fontanería, escayola, detección de incendios, en 
los inmuebles objeto de este contrato, que puedan surgir por contingencias 
no previstas y que requieran una intervención urgente, hasta un importe 
máximo de 24.000,00 euros (I.V.A. incluido) según presupuestos 
aceptados por la Dirección Provincial de la T.G.S.S. de Zaragoza. 


- Realización de trabajos de saneamiento y pintura de paredes y techos en 
los locales objeto del presente contrato, en una superficie de 500 m2. 


- Aportación de dos vehículos con la categoría “0” emisiones. 


SEXTA.- De acuerdo con lo señalado en la cláusula vigésimo cuarta del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación, el presente contrato 


no está sujeto a revisión de precios. 


SÉPTIMA.- El régimen de penalidades aplicable a este contrato que, en su caso, se 
hayan previsto, se ajustará a lo dispuesto en la cláusula vigésimo tercera del pliego 


de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación. 


OCTAVA.- El contratista declara conocer el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación, y en 
prueba de conformidad, los firma. Estos documentos, junto con la oferta por él 
presentada, forman parte integrante de este contrato. 


NOVENA.- El contratista se somete expresamente a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) <<BOE núm. 272, de 9 
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de noviembre>>, al Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP) <<BOE núm. 
257 de 26 de octubre>> y a las demás disposiciones legales que se relacionan en la 
cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta 


contratación. 


DÉCIMA.- El contratista deberá cumplir, además de las obligaciones generales, 
derivadas del régimen jurídico del presente contrato, con todas las obligaciones 
que se estipulan en la cláusula vigésimo segunda del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige esta contratación, con el contenido y el alcance 


que en la misma se establecen. 


Y, en particular, estará obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, en 
los términos expresados en la cláusula 22.1.13 del plego de cláusulas 


administrativas particulares que rige esta contratación. 


UNDÉCIMA.- La Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con las 
prerrogativas que el ordenamiento jurídico atribuye al órgano de contratación, y que 
se recogen en la cláusula vigésimo séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige esta contratación, se reserva la facultad de dirigir e interpretar 
el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones 
de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 
ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y 


determinar los efectos de ésta. 


Serán causas de resolución de este contrato, las previstas en los 211 a 213, y en el 
artículo 313 de la LCSP, conforme a lo expresado en la cláusula vigésimo sexta del 


Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación. 
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DUODÉCIMA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 
modificación, resolución y efectos del presente contrato serán resueltas por el 
órgano de contratación de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo, conforme lo previsto por la Ley reguladora de 


dicha jurisdicción. 


En prueba de conformidad las partes firman este contrato, 


POR LA TESORERÍA GENERAL POR EL CONTRATISTA, 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FERROVIAL SERVICIOS S.A. 
La Directora Provincial p.p. 


25462470K Firmado 
DIEGO digitalmente por 
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Firmado electrónicamente por: MARTIN HUESO 
MARIA DOLORES MARCO DIEGO MARCO 
En la fecha (hora GMT): 2021.11.03 y 09:11:33 (R:A80241789) 


CET 


(R:A802417 Fecha: 2021.11.03 
89) 08:26:47 +01'00' 


DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente contrato ha sido informado 
favorablemente por el Servicio Jurídico Delegado de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza con fecha 19 de octubre de 
2021, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71.2 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre. 


